Rok 1900. 
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Dziennik ustaw państwa 


dia 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


” 


Część XXVII. — Wydana i rozesłana dnia 14. kwietnia 1900. 


Treść: JM 70. Dokument koncesyjny na kolej lokalną od Zadniego Trzebania do Lochowic. 


0. 


Dokument koncesyjny z dnia 31. 
marca 1900, 


na kolej lokalna od Zadniego Trzebania do Lo- 
chowic. 


Na zasadzie Najwyższego upoważnienia nadaję 
w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami 
Józefowi Sebastyanowi Daubekowi, właścicielowi 
dóbr w Litteniu w związku z gminą Hostomice o to 
proszącemu, koncesye do wybudowania i utrzy- 
mywania w ruchu kolei żelaznej ruchozmiennej, 
która wybudowana być ma jako lokalna o szlaku 
normalnym od przystanka w Zadnim Trzebaniu linii 
kolei państwa Praga—Furth i. W. do Lochowic 
z uściem do linii kolei państwa Protivin— Zdyce 
a to w myśl postanowień ustawy o konce- 
syach na koleje żelazne z dnia 14. września 1854, 
Dz. u. p. Nr. 238, jakoteż ustawy z dnia 31. gru- 
dnia 1894, Dz. u. p. Nr. 2 z r. 1895, pod następu- 
jącymi warunkami i zastrzeżeniami: 


§. 1. 

Co do kolei będącej przedmiotem niniejszego 
dokumentu koncesyjnego, używają koncesyonaryusze 
dobrodziejstw w artykule V ustawy z dnia 31. gru- 
dnia 1894, Dz. u. p. Nr. 2 z r. 1895 przewi- 
dzianych. 


g. 2 


Koncesyonaryusze obowiązani są rozpocząć 
budowę kolei koncesyonowanej niezwłocznie po 
otrzymaniu pozwolenia do budowania, skończyć 


(Polniach.) 


najpóźniej w przeciągu dwóch lat, licząc od dnia 
dzisiejszego, gotową kolej oddać na użytek pu- 
bliczny i utrzymywać w ruchu bez przerwy przez 
cały okres koncesyjny. 

Jako rękojmię dotrzymania powyższego ter- 
minu budowy jakoteż wykonania i urządzenia kolei 
zgodnie z koncesyą, dać mają koncesyonaryusze 
kaucyę w sumie 20.000 K w papierach wartości- 
wych, w których wolno lokować pieniądze sieroce. 

W razie niedotrzymania powyższego zobowią- 
zania, kaucya ta uznana być może za przepadłą. 


go 


Do wybudowania kolei koncesyonowanej na- 
daje się koncesyonaryuszom prawo wywłaszczenia 
podług przepisów uslawowych w tej mierze obowią- 
zujących. 

Takiez samo prawo nadane będzie koncesyo- 
naryuszom do wybudowania tych kolei podjazdo- 
wych, których budowę Rząd ze względu na dobro 
publiczne uznałby za potrzebną. 


g. 4. 


We względzie budowy kolei koncesyonowa- 
nej i ruchu na niej zastosować się powinni 
koncesyonaryusze do osnowy niniejszego doku- 
mentu koncesyjnego, do warunków koncesyjnych, 
które Ministerstwo kolei żelaznych ustanowi, jako- 
też do istniejących w tej mierze ustaw i rozpo- 
rządzeń, mianowicie do ustawy o koncesyach na 
koleje żelazne z dnia 14. września 1854, Dz. u. p. 
Nr. 238, i Porządku ruchu kolei z dnia 16. listopada 
1851, Dz. u. p. Nr. 1 zr. 1852, tudzież do ustaw 
i rozporządzeń, któreby w przyszłości zostały wydane. 
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Pod wzgledem ruchu bedzie mozna odstapié od 
środków bezpieczeństwa i przepisów ruchu ustano- 
wionych w Porządku ruchu kolei żelaznych i w od- 
nośnych postanowieniach dodatkowych o tyle, o ile 
ze względu na szczególne stosunki obrotu i ruchu 
koncesyonowanej kolei lokalnej a w szczególności 
ze względu na zmniejszoną chyżość, Ministerstwo 
kolei żelaznych uzna io za dopuszczalne, a trzymać 
się należy osobnych przepisów ruchu, które w tej 
mierze wyda Ministerstwo kolei żelaznych. 


8.5. 


Nadaje się koncesyonaryuszom prawo utwo- 
rzenia za osobnem zezwoleniem Rządu i pod wa- 
runkami, które on ustanowi, Spółki akcyjnej, która 
wnijść ma we wszystkie prawa i obowiązki kon- 
cesyonaryuszów. 


Emisya obligacyi pierwszeństwa jest wzbro- 
niona. 

Nadaje się koncesyonaryuszom prawo emito- 
wania akcyi pierwszeństwa, które pod względem 
oprocentowania i umorzenia będą miały pierwszeń- 
stwo przed akcyami zakładowemi a to aż do sumy, 
którą Rząd ustanowi. 


Dywidenda należąca się od akcyi pierwszeń- 
stwa, zanim akcye zakładowe nabędą prawa do 
pobierania dywidendy, nie może być wymierzana 
w większej kwocie jak po cztery od sia i dopłaty z do- 
chodów późniejszych lat są wzbronione. 


Qyfra kapitału zakładowego rzeczywistego ja- 
koteż imiennego podlega zatwierdzeniu Rządu. 


W tym względzie przyjmuje się za zasadę, że 
oprócz kosztów na sporządzenie projektu, budowę 
i urządzenie kolei łącznie z kosztami nabycia parku 
kolejowego i uposażenia funduszu zasobnego, który 
Rząd ma oznaczyć, rzeczywiście wyłożonych i nale- 
życie udowodnionych, z doliczeniem odsetek inter- 
kalamych rzeczywiście zapłaconych w okresie bu- 
dowy i straty na kursie, gdyby ją rzeczywiście po- 
niesiono przy gromadzeniu kapitału, żadne wydatki 
jakiegobądź rodzaju nie mogą być liczone. 


Gdyby po wybudowaniu kolei jeszcze jakie 
nowe budowle wystawione lub urządzenia ruchu 
pomnożone być miały, koszta przez to poniesione 
mogą być doliczone do kapitału zakładowego, jeżeli 
Rząd pozwolił na wzniesienie projektowanych no- 
wych budowli lub pomnożenie urządzeń ruchu i 
jeżeli koszta będą należycie wykazane. 

Cały kapitał zakładowy umorzony być ma w o- 


brębie okresu koncesyjnego według planu amorty- 
zacyjnego podlegającego zatwierdzeniu Rządu. 


Statut Spółki, jakoteż formularze wydać się 
mających akcyi zakładowych i akeyi pierwszeństwa 
podlegają zatwierdzeniu Rządu. 
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8. 6. 


Transporty wojskowe przewożone być muszą 
po cenach taryfowych zniżonych. Taryfę wojskową 
stosuje się do przewozu osób i rzeczy według posta- 
nowień, które tak w tej mierze jak i względem ulg 
dla podróżujących wojskowych kiedykolwiek na 
austryackich kolejach państwa obowiązywać będą. 


Postanowienia te stosowane będą także do 
Obrony krajowej i Pospolitego ruszenia obu połów 
monarchii, do strzelców krajowych tyrolskich i do 
żandarmeryi a to nietylko gdy podróżują kosztem 
skarbu, lecz także gdy jadą po służbie o własnym 
koszcie na ćwiczenia wojskowe i zgromadzenia 
kontrolne. 


oncesyonaryusze zobowiązują się przystąpić 
do zawartej przez austryackie spółki kolejowe umowy 
względem zakupienia i utrzymywania w pogotowiu 
środków do transportów wojskowych, pomagania 
sobie nawzajem swoją służbą i swoimi taborami 
w razie przewożenia większych transportów woj- 
skowych, do przepisów dla kolei żelaznych na wy- 
padek wojny, jakie będą kiedykolwiek obowiązywały, 
jakoteż do umowy dodatkowej o przewożeniu na 
rachunek skarbu wojskowego obłożnie chorych i 
rannych, która weszła w wykonanie od dnia 1. 
czerwca 1871. 


Przepis tyczący się przewożenia transportów 
wojskowych kolejami żelaznemi. który kiedykolwiek 
będzie obowiązywał, tudzież przepisy dla kolei że- 
laznych na wypadek wojny, jakie będą kiedykolwiek 
obowiązywały, nabywają dla koncesyonaryuszów 
mocy obowiązującej od dnia otwarcia ruchu na kolei 
koncesyonowanej. Przepisy rzeczonego rodzaju, które 
dopiero po tym terminie zostaną wydane i w Dzien- 
niku ustaw państwa nie będą ogłoszone, staną się 
dla koncesyonaryuszów obowiązującymi wtedy, gdy 
zostaną im urzędownie podane do wiadomości. 


Zobowiązania te ciężą na koncesyonaryuszach 
tylko o tyle, o ile będzie możliwem dopełnienie ich 
na kolei jako drugorzędnej a w skutek tego zbudo- 
wanej, urządzonej i eksploatowanej z dozwolonemi 
ułatwieniami. 

Koncesyonaryusze zobowiązują się przy obsa- 
dzaniu posad mieć wzgląd na wysłużonych pod- 
oficerów armii, marynarki wojennej i obrony krajo- 
wej w myśl ustawy z dnia 19. kwietnia 1872, Dz. 
u. p. Nr. 50. 


g. 7. 


Do przewozu korpusów straży cywilnej (Stra- 
ży bezpieczeństwa, Straży skarbowej itp.) stosowane 
być mają analogicznie taryfy zniżone dla transpor- 
tów wojskowych. 
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8. 8. 


Trwanie koncesyi z obroną przeciw zakłada- 
niu nowych kolei w myśl Sfu 9go, lit. b) ustawy 
o koncesyach na koleje żelazne oznacza się na lat 
dziewięćdziesiąt, licząc od dnia dzisiejszego, a po 
upływie tego czasu utraci ona moc swoją. 


Rząd może także przed upływem rzeczonego 
czasu uznać koncesyę za nieistniejącą nadal, gdyby 
określone w §fie Zim zobowiązania pod względem 
rozpoczęcia i skończenia budowy, tudzież otwarcia 
ruchu nie były dopełnione, o ile przekroczenie ter- 
minu nie dałoby się usprawiedliwić w myśl Su 11, 
lit. b) ustawy o koncesyach na koleje żelazne. 


8.9. 


Ruch na kolei, będącej przedmiotem niniej- 
szego dokumentu koncesyjnego, bedzie utrzymywal 
Rzad na rachunek koncesyonaryuszów i koncesyo- 
naryusze zwracać mają Rządowi koszta z powodu 
utrzymywania ruchu rzeczywiście ponoszone. Wa- 
runki tego utrzymywania ruchu przepisane będą 
w kontrakcie, który Rząd zawrze z koncesyona- 
ryuszami. 
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2. Gdyby kolej miała być odkupiona po upły- 
wie czasowego, w $. 1 ustanowionego uwolnienia 
od podatków, podatki i dodatki do podatköw cię- 
żące na odkupionem przedsiębiorstwie kolejowem 
i wszelkie inne pobory publiczne uważać się będzie 
przy obliczaniu czystych dochodów rocznych za wy- 
datki ruchu. 


Jeżeli obowiązek płacenia podatku istniał nie 
przez wszystkie lata, podług których obiicza się 
sumę średnią, w takim razie także co do lat wol- 
nych od podatku obliczyć należy podatek razem 
z dodatkami według stopy procentowej pierwszego 
roku podlegającego podatkowi i potrącić z przy- 
chodów. 


Ze względu jednak, że stosownie do §. 131, 
lit. a) ustawy z dnia 25. października 1896, Dz. u. p. 
Nr. 220, opłacać się ma od renty odkupu podatek 
dziesięcioprocentowy, doliczyć należy do czystych 
dochodów w taki sposób obliczonych dodatek wyńo- 
szący jednę dziewiątą tych czystych dochodów. 


3. Czysty dochód roczny w myśl powyższego 
postanowienia obliczony, płacić się będzie konce- 
syonaryuszom jako wynagrodzenie za kolej odku- 
pioną aż do upływu okresu koncesyjnega w ratach 
półrocznych płatnych z dołu dnia 30. czerwca i dnia 


31. grudnia każdego roku. 


8. 10. 


Koncesyonaryusze obowiązani są pod warun- 
kami i zastrzeżeniami w artykułe XII ustawy z dnia 
31. grudnia 1894, Dz. u. p. Nr. 2 z r. 1895, 
podanemi, dozwolić Rządowi na jego żądanie każ- 
dego czasu współużywania kołei do obrotu między 
kolejami już istniejącemi lub dopiero w przyszłości 
powstać mającemi, na których Rząd ruch utrzy- 
muje, w taki sposób, że Rząd będzie mógł z prawem 
ustanawiania taryf przesyłać lub pozwolić przesyłać 
tak całe pociągi jak i pojedyncze wozy koleją współ- 
używaną lub niektóremi jej częściami, za opłatą sto- 
sownego wynagrodzenia. 


a1. 


Rzad zastrzega sobie prawo odkupienia kolei 
koncesyonowanej po jej wybudowaniu i otwarciu 
na niej ruchu kiedykolwiek, pod następującymi wa- 
runkami: 


1. Dla oznaczenia ceny odkupu policzone będą 
czyste dochody roczne przedsiębiorstwa w ciągu 
ostatnich zamkniętych lat siedmiu przed chwilą 
odkupu, z nich strącone będą czyste dochody najnie- 
pomyślniejszych dwóch lat, poczem obliczony będzie 
średni dochód czysty pozostałych lat pięciu. 


4. Gdyby kolej miała być odkupiona przed upły- 
wem siódmego roku ruchu lub gdyby średni dochód 
czysty w myśl postanowień ustępów 1 aż do 3 
obliczony, bez uwzględnienia dodatku tamże prze- 
widzianego, nie wynosił przynajmniej takiej sumy 
rocznej, któraby wyrównywała racie ryczałtowej po- 
trzebnej na programowe oprocentowanie i umo- 
rzenie pożyczki hipotecznej celem zgromadzenia 
kapitału w Banku krajowym królestwa czeskiego 
pod gwarancyą tegoż królestwa zaciągniętej, jakoteż 
na oprocentowanie po cztery od sta kapitału akcyj- 
nego przez Rząd zatwierdzonego i na umorzenie 
go w ciągu całego okresu koncesyjnego, w takim 
razie wynagrodzenie, które państwo ma zapłacić 
za kolej odkupioną, będzie polegało na tem, że 
państwo weźmie na siebie w miejsce koncesyona- 
ryuszów spłacanie własnych funduszów rzeczonej 
pożyczki hipotecznej w umówionych terminach pła- 
tności az do zupełnego jej umorzenia, wzinianko- 
waną zaś powyżej ratę ryczałtową za kapitał akcyjny 
płacić będzie w ratach półrocznych z dołu dnia 30. 
czerwca i dnia 31. grudnia każdego roku i zwracać 
będzie koncesyonaryuszom podatek rentowy, od tej 
renty odkupu opłacać się mający. 


5. Państwo zastrzega sobie, że wolno mu 
będzie w każdym czasie zamiast niepłatnych jeszcze 
rent w myśl ustępów powyższych koncesyona- 
ryuszom płacić się mających, zapłacić kapitał wy- 
równywający zdyskontowanej przez potrącenie od- 
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setek od odsetek po cztery od sta na rok wartości 
kapitałowej tych rent, po strąceniu, jak się samo 
przez się rozumie dodatku, jeżeliby się w nich 
zawierał, w myśl postanowień ustępu 2. 


Gdyby państwo zamierzało w taki sposób spła- 
cić kapitał, wolno mu będzie użyć do tego podług 
własnego wyboru gotówki lub obligacyj długu pań- 
stwa jakiegokolwiek rodzaju. Obligacye długu pań- 
stwa liczone będą w takim razie po kursie pie- 
niężnym średnim, jaki obligacye długu państwa tego 
samego rodzaju, notowane urzędownie na giełdzie 
wiedeńskiej, będą miały w ciągu półrocza bezpo- 
średnio poprzedzającego. 


6. Przez odkupienie kolei i od dnia tego od- 
kupienia przechodzi na państwo za wypłatą wy- 
nagrodzenia pod Il. 1 aż do 5 przepisanego bez 
dalszej zapłaty własność wołna od ciężarów a 
względnie obciążona tylko zalegającą jeszcze resztą 
pożyczki za zezwoleniem Rządu zaciągniętej i uży- 
wanie kolei niniejszem koncesyonowanej ze wszyst- 
kiemi do niej należącemi ruchomościami i nierucho- 
mościami, licząc tu także tabor wozowy, zapasy 
materyałów i kasowe, a według okoliczności koleje 
podjazdowe własnością koncesyonaryuszów będące 
i przedsiębiorstwa poboczne Spółki, jakoteż fundu- 
sze obrotowe i zasobne z kapitału zakładowego 
utworzone, o ileby te ostatnie za zezwoleniem 
Rządu nie były już użyte stosownie do swego 
przeznaczenia. 


7. Odkupienie na rzecz państwa nastąpić ma 
w każdym przypadku z rozpoczęciem się roku ka- 
lendarzowego, uchwała zaś Rządu, tycząca się od- 
kupienia, oznajmiona będzie przedsiębiorstwu ko- 
lejowemu najpóźniej aż do 31. października roku 
bezpośrednio poprzedniego w formie deklaracyi. 


W deklaracyi tej oznaczone będą następujące 
szczegóły: 


a) termin, od którego nastąpi odkupienie; 


b) przedsiębiorstwo kolejowe, będące przedmio- 
tem odkupienia i inne przedmioty majątku, 
które bądź jako przynależytość przedsiębiorstwa 
kolejowego bądź na zaspokojenie pretensyi 
państwa lub z jakichkolwiek tytułów prawnych 
przejść mają na państwo; 


kwota ceny odkupu, (ll. 1 aż do 5), którą pań- 
stwo zapłacić ma przedsiębiorstwu kolejowe- 
mu, według okoliczności z zastrzeżeniem póź- 
niejszego sprostowania tymczasowo obliczonej, 
z oznaczeniem terminu i miejsca płatności. 


c) 


8. Rząd zastrzega sobie prawo ustanowienia 
jednocześnie z doręczeniem deklaracyi co do odku- 
pienia, osobnego komisarza do czuwania nad tem, 
żeby stan majątku, począwszy od tej chwili, nie 
został zmieniony na szkodę państwa. 
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Począwszy od chwili oznajmienia o odkupie- 
niu, wszelka sprzedaż lub obciążenie nieruchomości 
majątkowych, w deklaracyi o odkupieniu wymie- 
nionych, podlega przyzwoleniu osobnego komisarza. 


Toż same rozumie się o wszelkiem przyjęciu 
nowych zobowiązań, przekraczających granicę regu- 
larnego sprawowania interesów lub uzasadniających 
trwałe obciążenie. 


9. Koncesyonaryusze obowiązani są mieć o to 
staranie, żeby Rząd mógł w dniu na odkupienie wy- 
znaczonym, objąć w fizyczne posiadanie wszystkie 
przedmioty majątku w deklaracyi o odkupieniu wy- 
mienione. 


Gdyby koncesyonaryusze nie uczynili zadość 
temu zobowiązaniu, Rząd będzie miał prawo nawet 
bez ich zezwolenia i bez wdania się sądu, objąć 
w fizyczne posiadanie przedmioty majątku powyżej 
oznaczone. 


Począwszy od chwili odkupienia, ruch na 
kolei odkupionej odbywać się będzie na rachu- 
nek państwa a przeto od tej chwili wszelkie do- 
chody ruchu przechodzić będą na rzecz państwa, 
wszelkie zaś wydatki ruchu na karb państwa. 


Czyste dochody, jakie okażą się z obrachunku 
aż do chwili odkupienia, pozostaną własnością 
przedsiębiorstwa kolejowego, które natomiast odpo- 
wiadać ma samo za wszelkie należytości obrachun- 
kowe i za wszelkie inne długi pochodzące z bu- 
dowy i ruchu kolei aż do chwili powyższej. 


10. Rząd zastrzega sobie prawo zahipoteko- 
wania na podstawie deklaracyi o odkupieniu (1. 7), 
prawa własności państwa ua wszystkich nierucho- 
mościach majątkowych w skutek odkupienia na pań- 
stwo przechodzących. 


Koncesyonaryusze obowiązani są oddać Rzą- 
dowi na jego żądanie do rozporządzenia wszelkie 
dokumenty prawne, jakichby od rich do tego, celu 
potrzebowal. 


g. 12, 


Gdy koncesya uptynie i od tego dnia, w któ- 
rym to nastąpi, przechodzi na państwo bez wyna- 
grodzenia wolna od ciężarów własność i używanie 
kolei koncesyonowanej i wszystkich ruchomych i 
nieruchomych przynależytości, licząc tu także tabor 
wozowy, zapasy materyałów i kasowe, koleje pod- 
jazdowe i przedsiębiorstwa poboczne, gdyby je 
koncesyonaryusze posiadali, jakoteż fundusze obro- 
towe i zasobne z kapitału zakładowego utworzone, 
w rozmiarze wzmiankowanym w 8. 11, ustępie 6. 


Część XXVII. — 70. Dokument koncesyjny z dnia 31. marca 1900 


Tak wtedy gdy koncesya upiynie jak i w razie 
odkupienia kolei (8. 11), zatrzymają koncesyona- 
ryusze na własność fundusz zasobny, utworzony 
z własnych dochodów przedsiębiorstwa i aktywa 
obrachunkowe, jeżeliby istniały, tudzież te osobne 
zakłady i budynki z własnego majątku wzniesione 
lub nabyte, do których zbudowania lub nabycia Rząd 
upoważnił koncesyonaryuszów z tym wyraźnym do- 
daikiem, że nie mają stanowić przynależytości ko- 
lejowej. 


g. 13 


Rząd ma prawo przekonywać się, czy budowa 
kolei i jej urządzenia ruchu są we wszystkich czę- 
ściach wykonane trwale i utrzymywane w dobrym 
stanie, tudzież zarządzić, żeby wadom w tym wzglę- 
dzie zapobieżono lub takowe usunięto. 


Rząd ma także prawo wglądania w zarząd 
przez wydelegowanego funkcyonaryusza a w szcze- 
gólności nadzorowania w wszelki sposób, jaki uzna 
za stosowny, aby budowę wykonano zgodnie z pro- 
jektem i kontraktami, i wydelegowania do nadzoru 
nad tem funkcyonaryuszów na koszt koncesyona- 
ryuszów. 


(Polniech.) 


111 


W razie utworzenia się Spółki akcyjnej, ko- 
misarz przez Rząd ustanowiony będzie miał także 
prawo bywania na posiedzeniach Rady zawia- 
dowczej lub innej reprezentacyi, przedstawiającej 
grono kierujące Spółki, jakoteż na walnych zgro- 
madzeniach, ile razy uzna to za potrzebne i zawie- 
szania wszelkich takich uchwał lub zarządzeń, któ- 
reby się ustawom, koncesyi lub statutowi Spółki 
sprzeciwiały albo były szkodliwe publicznemu dobru; 
w przypadku jednak takim komisarz winien rzecz 
przedstawić natychmiast Ministerstwu kolei żela- 
znych do decyzyi, która wydana być ma niezwło- 
cznie i będzie dla Spółki obowiązująca. 


g 14. 


Nadto zastrzega sobie Rząd prawo, że gdyby 
pomimo poprzedniego ostrzeżenia dopuszczono się 
ponownie naruszenia lub zaniedbania jednego z o- 
bowiązków, w dokumencie koncesyjnym, warunkach 
koncesyjnych lub ustawami przepisanych, będzie 
temu zapobiegał środkami odpowiadającymi usta- 
wom, a według okoliczności uzna koncesyę jeszcze 
przed upływem okresu koncesyjnego, na który zo- 
stała nadana, za nieistniejącą nadal. 


Wittek r. w. 
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